ENGINEERING CHANGE NOTICE 
DART AEROSPACE LTD 


Date: 
19.02.27 
|Job No.: |SE18-578-01 
ADR Yes/No: 
N 
ADR Date: jj/ 
Product No.: 
D350-578 
Created By: 
PM 
Approved 
—* 
EOttih 19- 549 


Product Name: 
Blade Shim Addition (Bear Paw) 
Checked By: 
SAD —2i^2w--- 1 


Bolt length needed to be reduced. 


Documents Released: 
DSI9812 Rev. B 
MDL-D350-578 Rev. L 


IF APPLICABLE: 
NCR: 


PAPERWORK UPDATE 


PAR: 
CAR/,<C^f£r-275 CIR: 
URF: 
19-549 
0 
# 
Quality Assurance / Customer Support Actions 
Reqd 
Ret^ 
Jy Notes 
Complete 


1 
Notify Previous Customers 
Y 
EL 
^ 
2 
Notify Airbus 
N 
3 
Notify Leonardo 
N 
4 
Manufacturing Licensing Agreement Update 
N 


# 
Engineering Actions 
Reqd 
Resp 
Notes 
/Sompleto 
5 
Required Documents/Drawings/Item ID's Under Review (URF) 
Y 
.MG 
KiSi .cy 
6 
Update Master Document List (MDL) 
Y, 
PM 
MDL-D350-578 Rev. L 
7 
Update Document Record (DR) 
N 
8 
Update Product Compatabilify Matrix 
N 
9 
Notify TC / FAA of Change (eg. ICA, 8110-3) 
N 
10 


# 
Document Control Actions 
Reqd 
Resp 
yvComplete 
11 
Move / Update Electronic Files / Design Journal 
Y 
MG 
wv\ 
12 
Update Product Specification Files (Blueflles) 
Y 
MG 
Add DSI 9812 Rev. B 
C 
r iQ.tiM.aC 
13 
Update Approved/Preliminary Dwg PDF Files 
Y 
MG 
C 
I t 03 oS 
14 
Update Product Development Summary (STC.applications) 
N 
15 
Update QSI021 (TC/FAA STC) and/or STC Approval List 
N 
16 
Create/Update Parts / STC Database . 
N 
17 
Update / Verify Authorized Release Certificate Database 
N 
/3 
18 
Create / Update Change Record'Form / Item Card Database 
Y 
MG 
DSI 9812-011 @ CHG 002 
Irz/l 
OS' 
19 
Create / Update Packaging Process Plan (PPP) 
N 
20 
Red Decals required on packaging Process Plan (PPP)? 
N 
21 
Update Controlled Supplier Documents (Qpulsej Database 
N 
22 
Update Grey Project Binder / Electronic Project Folder 
Y 
MG 
}y^,./9£>3.C3S 
23 
Update D-Part / M-Drawing / DSI / DEO Master Binders 
Y 
MG 
------------------------------------------------ 
ri Jf rf.os cifs' 
24 
Update "Royalty Paid to" attribute (Parts sold under Dart USASTC's) 
N 
25 


, \C(L u 
('f. Fa mMm- 
- 


uv>i SO 1^ rwsv. D lu any uoi »o ij c-u i i K^in mo c k ana^rojure 
AAJ DSi TfeiZ-oM -Vu t)75-u.?7ft- «Sir/-<.t7/^ii5^T 


Description / Action: 
This DSI Is to update the hardware for correct bolt length and corrosion resistance 
5 ii3iC^2-' 
Close URF 19-549. 
CloseCAR18-275 
x/ ^ 
Update hardware for any DSI 9812-011 kits in stocl^r DSI 9812 R 
Add DSI 9812 Rev. B to any DSI 9812-011 k^ln^dtock andj^hdwe^ 


AaA 
+<• i,?S“-r7a-oiS'/-<ii7/-ns7^in 
s+»4i CrtC fcM 


U5.<Mr«. vv'-V; 
D5r“-5’7a-o\?/"»''7/-(t5-/ir7 ki)()c\uAs. Dr< fVz-on 


ECN \ferified & Complete: 
Sn3W- 5)W 
^ OifiC-ST^o'0^)1 


S11 
- 3*iV=’ ft i-Hi’ZL 03>‘T6 -orT) 


H:\Forms\Engineering\approved online eng\ECNrevAD.xls 
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5/652/0= Job 
fMmA) 
'S/.3-3) 2°/7 


ENGINEERING CHANGE NOTICE 
DART AEROSPACE LTD 


Date: 
18.11.09 
|Job No,: |SE18-578-01 
ADR Yes/No: 
Y 
ADR Dale: 
/Jffi.11.09 
18- 818 
Product No.: 
D350-578 
Created By: 
Approved By jcML^ 


---------------------------------“■ 
—' 
ECN #: 


Product Name: 
Bearpaw Installation 
Checked By: 
c^IM— 
-------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Reason for Change: 
Address CAR18-275 


Documents Released; 
D5702 Rev. A 
DSI9812 Rev. A 
MDL-D350-578 Rev. K 
SB18-3 Rev. A 


IF APPLICABLE: 
NCR: 


PAPERWORK UPDATE 


PAR: 
CAR: 
18-275 
CIR: 


# 
Quality Assurance / Customer Support Actions 
Reqd 
ResX 
Notes 
V 
Complete 


1 
Notify Previous Customers 
Y 
^ i jr /'a 
7^. 
2 
Notify Airbus 
N 
X 
-------------------- 


3 
Notify Leonardo 
N 
.^ 
4 
Manufacturing Licensing Agreement Update 
N 


# 
Engineering Actions 
Reqd 
Resp 
Notes 
Complete 
5 
Required Documents/Drawlngs/ltem ID's Under Review (URF) 
N 
/) 
6 
Update Master Document List (MDL) 
Y 
RF 
MDL-D350-578 Rev. K 
& Ho/ Hi' /L /=? 
7 
Update Document Record (DR) 
N 
8 
Update Product Compatability Matrix 
Y 
9 
Notify TC / FAA of Change (eg. ICA, 8110-3) 
N 
10 


# 
Document Control Actions 
Reqd 
Resp 
Notes 
Complete 
11 
Move / Update Electronic Files / Design Journal 
Y 
KJ 
wo A 
12 
Update Product Specification Files (Blueflles) 
Y 
KJ 
Add DSI 9812 
O nAk 
IS 
13 
Update Approved/Preliminary Dwg PDF Files 
Y 
KJ 
Vw 
\R> I\t l3 
14 
Update Product Development Summary (STC applications) 
N 
15 
Update QSI021 (TC/FAA STC) and/or STC Approval List 
N 
16 
Create/Update Parts / STC Database 
MS 
vnjt /W. Ti~7t~ 
17 
Update / Verify Authorized Release Certificate Database 
Y 
Kj 
For DSI 9812-011 Kit 
C 
18 
Create / Update Change Record Form / Item Card Database 
Y 
KJ 
DSI 9812-011 @CHG 001 
C 


>».//.&■■■ 


19 
Create / Update Packaging Process Plan (PPP) 
Y 
KJ 
20 
Red Decals required on Packaging Process Plan (PPP)? 
N 
21 
Update Controlled Supplier Documents (Qpulse) Database 
N 
r, 
22 
Update Grey Project Binder / Electronic Project Folder 
Y wm 
c OvOJ i/j? //. )d 
23 
Update D-Part / M-Drawing /DSI/ DEO Master Binders 
Y 
aoQ 
vmuft- 
24 
Update "Royalty Paid to" attribute (Parts sold under Dart USA STC’s) 
I N 
...--------- 


25 


Description / Action: 
Create BOM/route for D5702 Rev. A and DSI 9812-011 Rev. A 
- Manufacture a DSI 9812-011 Kit for customer trial 
If customer trial Is sucessfui: 
- Add DSI 9812-011 to D350-578-015/-017/-115/-117 Kits In stoci 
- Add DSI 9812 Rev. A to Product Specifications + Website 
- Close CIR18-275 
^ 


I s//l " 


ECN Verified & Complete: 
Date: 


H:\Forms\Engineering\approved online eng\ECNrevAD.xIs 


